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SPECIAL  MAYORAL  COMMITTEE;  2 July  2008 


1 .  OFFICE  OF  THE  EXECUTIVE  MAYOR  AND  CITY  MANAGER 

SERVICE  DELIVERY  AND  BUDGET  IMPLEMENTATION  PLAN  (SDBIP) 


1.  PURPOSE 

The  purpose  of  the  report  is  to  seek  the  approval  of  the  Service  Delivery  and 
Budget  Implementation  Plan  (SDBIP)  for  financial  year  2008  - 2009. 

2.  STRATEGIC  OBJECTIVES 

This  report  addresses  strategic  objective  number  5,  “ensure  good  governance, 
financial  viability  and  optimal  institutional  transformation  with  capacity  to  execute  its 
mandate”. 

3.  BACKGROUND 

Section  1 of  the  MFMA  defines  the  SDBIP  as: 

“a  detailed  plan  approved  by  the  mayor  of  a municipality  in  terms  of  section 
53(1)(c)(ii)  for  implementing  the  municipality’s  delivery  of  services  and  the  execution 
of  its  annual  budget”. . . 

The  budget  gives  effect  to  the  strategic  priorities  of  the  municipality  and  is  not  a 
management  or  implementation  plan.  The  SDBIP  therefore  serves  as  a “contract” 
between  the  administration,  council  and  community  expressing  the  goals  and 
objectives  set  by  the  council  as  quantifiable  outconries  that  can  be  implemented  by 
the  administration  over  the  next  twelve  months. 

The  SDBIP  also  facilitates  the  process  of  holding  management  accountable  for  their 
performance.  The  SDBIP  provides  the  basis  for  measuring  performance  in  the 
delivery  of  services. 

The  five  necessary  components  are: 

(i)  Monthly  projections  of  revenue  to  be  collected  for  each  source 

(ii)  Monthly  projections  of  expenditure  (operating  and  capital)  and 
revenue  for  each  vote 

(iii)  Quarterly  projections  of  service  delivery  targets  and  performance 
indicators  for  each  vote 

(iv)  Ward  information  for  expenditure  and  service  delivery 

(v)  Detailed  capital  works  plan  broken  down  by  ward  over  three  years 

The  SDBIP  was  preceded  by  the  council’s  adoption  of  the  Five-Year  Strategic  Plan 
and  Programme  of  Action  for  the  City  of  Tshwane  during  the  2006-2007  financial 


year.  In  line  with  the  Municipal  Systems  Act  (MSA),  the  five  year  plan  constitutes 
the  single,  inclusive  and  strategic  plan  for  the  City  of  Tshwane  aligned  to  the  IDP 
and  the  five-year  term  of  the  elected  political  leadership.  Hence  all  previous  plans 
and  programmes  were  accordingly  reviewed  and  aligned  to  this  five-year 
programme. 

The  approved  five  (5)  City  Strategic  Objectives  coming  out  of  the  5 Year 
Programme  are  as  follows; 

(i)  To  provide  quality  basic  services  and  infrastructure; 

(ii)  To  accelerate  higher  and  shared  economic  growth  and  development: 

(iii)  To  fight  poverty,  build  clean,  healthy,  safe  and  sustainable 
communities: 

(iv)  To  foster  participatory  democracy  and  Batho  Pele  principles  through  a 
caring,  accessible  and  accountable  service;  and 

(v)  To  ensure  good  governance,  financial  viability  and  optimal  institutional 
transformation  with  capacity  to  execute  its  mandate. 

The  SDBIP  is  therefore  a translation  of  5 Year  Strategic  Plan  and  budget  into 
quantifiable  outcomes  that  can  be  implemented  by  the  administration. 

4.  MONTHLY  PROJECTIONS  OF  REVENUE  TO  BE  COLLECTED  FOR  EACH 
SOURCE 

One  of  the  most  important  and  basic  priorities  for  any  municipality  is  to  collect  all  it’s 
revenue  as  budgeted  for  - the  failure  to  collect  all  such  revenue  will  undermine  the 
ability  of  the  municipality  to  deliver  on  services. 

The  revenue  projections  relate  to  actual  cash  expected  to  be  collected  and  should 
reconcile  to  the  cash  flow  statement  approved  with  the  budget  documentation.  The 
reason  for  specifying  actual  revenue  collected  rather  than  accrued  (billed)  revenue 
is  to  ensure  that  expenditure  does  not  exceed  actual  income. 

This  has  to  be  monitored  and  reported  on  by  the  City  Manager  on  a monthly  basis. 
This  information  is  critical  management  information  that  will  enable  the  city  to 
identify  problems  and  immediately  address  them  through  steps  such  as  revising 
spending  to  ensure  that  the  city  does  not  borrow  outside  of  its  plans  in  instances 
where  there  is  cash  flow  shortage. 

The  current  City  Scorecard  also  has  performance  measures  for  the  collection  of 
rates  as  projected  by  source  to  allow  for  monitoring  of  the  effectiveness  of  credit 
control  policies  and  procedures. 

The  monthly  projections  of  revenue  to  be  collected  for  each  source  are  provided  as 
part  of  Annexure  B. 

5.  MONTHLY  PROJECTIONS  OF  EXPENDITURE  AND  REVENUE  FOR  EACH 
VOTE 

The  objective  of  this  component  of  the  SDBIP  is  to  ensure  that  the  cash  flow 
statement  adopted  with  the  Budget  reconciles  with  the  cash  paid.  The  focus  under 
this  component  is  on  monthly  projections  of  revenue  by  vote  which  is  in  addition  to 


the  projections  by  source.  This  gives  a complete  picture  of  the  budget  projections 
against  actual  revenue. 


Monthly  projections  on  operational  expenditure  and  revenue  are  attached  as 
Annexure  B.  Monthly  projections  of  expenditure  on  the  capital  budget  are  attached 
as  part  of  Annexure  C. 

6.  QUARTERLY  PROJECTIONS  OF  SERVICE  DELIVERY  TARGETS  AND 
PERFORMANCE  INDICATORS  FOR  EACH  VOTE  (SCORECARD) 

The  municipal  scorecard  contains  quarterly  projections  of  service  delivery  targets 
and  performance  indicators,  and  covers  all  functions  in  the  administration.  The 
same  approach  will  be  followed  in  the  development  of  the  draft  Departmental 
Scorecards. 

The  focus  in  this  component  of  the  SDBIP  is  non-financial  measurable  performance 
objectives  in  the  form  of  service  delivery  targets  and  other  performance  indicators. 
The  approach  encouraged  by  Circular  No.  13  (in  line  with  the  MFMA)  is  for 
scorecards  to  deal  with  service  delivery  rather  than  on  how  the  city  organises  itself. 

The  municipal  scorecard  with  quarterly  targets  is  attached  as  Annexure  A. 
Reporting  on  the  municipal  scorecard  will  be  on  a quarterly  basis  - except^  for  a 
few  key  performance  indicators  where  information/which  can  only  be  measured 
annually. 

7.  WARD  INFORMATION  FOR  EXPENDITURE  AND  SERVICE  DELIVERY 

This  component  of  the  SDBIP  will  greatly  benefit  councillors  and  the  community 
with  information  specific  to  their  wards. 

Information  on  expenditure  and  service  delivery  by  Wards  is  provided  as  part  of 

Annexure  C. 

8.  DETAILED  CAPITAL  WORKS  PLAN  BROKEN  DOWN  BY  WARD  OVER  THREE 
YEARS 

Information  detailing  infrastructural  projects  per  ward  containing  project  description, 
key  project  milestones,  quarterly  projections  and  capital  costs  as  well  as  the 
responsible  official  will  allow  for  better  measurement  and  monitoring  of  capital 
projects. 

A summary  of  capital  projects  per  department  is  also  provided.  The  procurement 
process  is  critical  to  the  execution  of  projects  and  thus  the  recommendation  that 
indicators  and  targets  be  developed  for  the  supply  chain  for  effective  monitoring  of 
performance  of  this  critical  support  function. 

The  detailed  Capital  Works  Plan  including:  capital  budget  broken  down  over  3 
years;  capital  expenditure  monthly  cash-flows  by  ward;  project  milestones  and 
quarterly  projections  by  ward  - is  provided  as  Annexure  C. 


' To  be  indicated  in  attached  detailed  Scorecard  annexure. 


9.  COMMENTS  OF  THE  EXECUTIVE  HEAD;  LEGAL  AND  SECRETARIAL 
SERVICES 

The  purpose  of  the  report  is  to  request  the  Executive  Mayor  to  approve  the  draft 
Service  Delivery  and  Budget  Implementation  Plan  (SDBIP)  for  financial  year  2008  - 
2009. 

The  recommendations  are  supported  since  it  complies  with  section  53  of  the 
Municipal  Finance  Management  Act,  56  of  2003,  in  respect  of  the  SDBIP  for  the 
financial  year  2008/9  as  expounded  in  the  report. 

9.  COMMENTS  OF  THE  CHIEF  FINANCIAL  OFFICER 

(Unaltered) 

Cognisance  is  taken  of  the  purpose  and  content  of  the  report.  The  MFMA  in  Section 
1 defines  the  SDBIP  as  follows: 


‘service  delivery  and  budget  implementation  plan  means  a detailed  plan 
approved  by  the  mayor  of  a municipality  in  terms  of  section  53(1)(cXii)  for 
implementing  the  municipality’s  delivery  of  municipal  services  and  its  annual 
budget,  and  which  must  indicate — 

(a)  projections  for  each  month  of — 

(i)  revenue  to  be  collected,  by  source;  and 

(ii)  operational  and  capital  expenditure,  by  vote; 

(b)  service  delivery  targets  and  performance  indicators  for  each  quarter;  and 

(c)  any  other  matters  that  may  be  prescribed, 

and  includes  any  revisions  of  such  plan  by  the  mayor  in  terms  of  section  54(1  )(c);’ 
Section  53  (1)  of  the  MFMA  reads  as  follows: 

‘Budget  processes  and  related  matters 
53.  (1 ) The  mayor  of  a municipality  must — 

(a)  provide  general  political  guidance  over  the  budget  process  and  the  priorities 
that  must  guide  the  preparation  of  a budget; 

(b)  co-ordinate  the  annual  revision  of  the  integrated  development  plan  in  terms 
of  section  34  of  the  Municipal  Systems  Act  and  the  preparation  of  the  annual 
budget,  and  determine  how  the  integrated  development  plan  is  to  be  taken 
into  account  or  revised  for  the  purposes  of  the  budget;  and 

(c)  take  all  reasonable  steps  to  ensure — 

(i)  that  the  municipality  approves  its  annual  budget  before  the  start  of  the 
budget  year; 

(ii)  that  the  municipality’s  service  delivery  and  budget  implementation  plan  is 
approved  by  the  mayor  within  28  days  after  the  approval  of  the  budget;’ 

This  report  and  attached  annexure’s  are  in  line  with  the  requirements  of  the  MFMA 
as  set  out  before  and  the  purpose  is  to  seek  the  approval  of  the  Executive  Mayor 
within  28  days  after  the  approval  of  the  annual  budget,  in  line  with  section 
53(1)(c)(ii)of  the  MFMA. 


This  department  therefore  supports  the  recommendations  to  the  report. 


11.  COMMENTS  OF  INTERNAL  AUDIT 


(Unaltered) 


Management  comments  are  noted. 

Based  on  MFMA  section  166  each  municipality  or  municipal  entity  must  have  an 
internal  audit  unit, 

(2)  The  internal  audit  unit  of  a municipality  or  municipal  entity  must — 

(a)  prepare  a risk-based  audit  plan  and  an  internal  audit  program  for  each 
financial  year  - which  should  be  aligned  to  IDP,  SDBIP  and  risk  plan  therefore 
Internal  Audit  will  use  the  information  provided  on  SDBIP  to  compile  the  risk  based 
audit  plan.; 

(bj  advise  the  accounting  officer  and  report  to  the  audit  committee  on  the 
implementation  of  the  internal  audit  plan  and  matters  relating  to — 

(v)  performance  management; 

(vii)  compliance  with  this  Act,  the  annual  Division  of  Revenue  Act  and 
Any  other  applicable  legislation. 

Based  on  the  aforementioned  internal  audit  will  review  whether  the 
Accounting  Officer  took  all  reasonable  steps  to  comply  with  MFMA 
when  developing  SDBIP  and  will  report  thereof. 

166.  (1)  Each  municipality  and  each  municipal  entity  must  have 
an  audit  committee, 
subject  to  subsection  (6). 

(2)  An  audit  committee  is  an  independent  advisory  body  which  must — 

(a)  advise  the  municipal  council,  the  political  office-bearers,  the 

Accounting  officer  and  the  management  staff  of  the  municipality,  or  the  board  of 

directors,  the  accounting  officer  and  the  management  staff  of  the  municipal  entity, 

on 

matters  relating  to — 

vii)  compliance  with  this  Act,  the  annual  Division  of  Revenue  Act  and  any 
other  applicable  legislation; 

Based  on  the  above  the  Audi  Committee  will  review  whether  the  CoT  complies  with 
MFMA  particularly  on  the  alignment  of  the  IDP,  Risk  Plan  and  SDBIP  and  report  to 
Council  accordingly. 

12.  HUMAN  RESOURCE  IMPLICATIONS 
There  are  no  human  resource  implications. 

13.  FINANCIAL  IMPLICATIONS 
There  are  no  financial  implications. 

14.  CONSTITUTION  AND  LEGAL  FACTORS 

The  CoT  SDBIP  2008/09  has  been  developed  in  accordance  with  the  requirements 
of  the  Municipal  Financial  Management  Act  (MFMA). 


15.  COMMUNICATION  IMPLICATIONS 


The  MFMA  requires  that  the  SDBIP  as  well  as  Individual  Performance  Scorecards 
must  be  published  within  fourteen  (14)  days  of  approval  by  the  Executive  Mayor. 
This  means  the  SDBIP  and  Individual  Scorecards  for  the  City  Manager  and  Heads 
of  Departments  should  be  published  by  the  middle  of  July. 

14.  CONCLUSION 

The  MSA  and  MFMA  legislation  ensures  that  the  IDP  and  the  budget  preparation 
are  coordinated,  linked  and  executed  in  a closely  integrated  fashion  with  sequential 
but  overlapping  stages.  The  SDBIP  flows  out  of  these  two  processes. 

The  MFMA  requires  the  city  to  compile  a draft  SDBIP  for  submission  to  the 
Executive  Mayor  within  fourteen  (14)  days  from  the  adoption  of  the  Budget  by 
Council.  The  reason  for  this  is  that  before  this  date  the  targets^  can  not  yet  be 
confirmed  before  the  approval  and  hence  confirmation  of  the  budget.  MFMA 
Circular  No.  13  further  states  that  “...being  a management  and  implementation  plan 
(and  not  a policy  proposal),  the  SDBIP  is  not  required  to  be  approved  by  council...” 
The  Executive  Mayor  is  to  approve  and  sign-off  the  Final  SDBIP  within  twenty 
eight  (28)  days  from  the  approval  of  the  Budget  by  Council.  The  SDBIP  is  to  be 
tabled  to  council  as  well  as  made  public  for  information  and  purposes  of  monitoring. 

MFMA  Circular  No.  13  explains  that  the  SDBIP  is  a layered  plan.  Once  the  top-layer 
targets  have  been  set,  the  various  departments  of  the  city  are  expected  to  develop 
the  next  lower-level  and  more  detailed  layer  of  the  SDBIP  (i.e.  departmental 
SDBIPs).  The  MFMA  Circular  No.  13  further  clarifies  that  this  lower  level  of  the 
SDBIP  need  not  be  made  public  nor  tabled  in  council. 

As  indicated  above  the  municipal  level  SDBIP  as  well  as  Individual  Performance 
Scorecards  must  be  published  within  fourteen  (14)  days  of  approval  by  the 
Executive  Mayor. 


ANNEXURES: 

A:  QUARTERLY  PROJECTIONS  OF  SERVICE  DELIVERY  TARGETS  AND 

PERFORMANCE  INDICATORS  FOR  EACH  VOTE  (SCORECARD) 

B;  MONTHLY  EXPENDITURE  OF  OPERATIONAL  BUDGET  AND  REVENUE 

C:  DETAILED  CAPITAL  WORKS  PLAN  INCLUDING  WARD  INFORMATION  FOR 

EXPENDITURE  AND  SERVICE  DELIVERY 


^ Service  delivery  targets  required  for  annexure  A (Municipal  Scorecard)  are  affected  by  the  budget  allocated  to  specific 
departments  to  perform  their  associated  functional  duties.  Example:  If  the  budget  from  a specific  KPI  dealing  with 
reduction  of  service  backlogs  is  reduced/increased  during  the  various  revisions/updates  of  the  draft  budget  , then  the 
target  for  that  will  have  to  be  adjusted. 


IT  WAS  RECOMMENDED  (TO  THE  MAYORAL  COMMITTEE:  2 JULY  2008): 

That  it  be  recommended  to  the  Council; 

1.  The  SDBIP  for  the  2008/09  financial  year  be  approved  by  the  Executive  Mayor  as 
provided  for  in  legislation. 

2.  That  cognisance  be  taken  of  the  SDBIP  for  the  2008/09  financial  year. 

3.  That  the  City  Manager  be  mandated  to  initiate  the  process  for  the  development  of 
scorecards  for  the  Heads  of  Departments,  aligned  to  the  SDBIP  - to  be  finalised  by 
10  July  2008. 


During  discussion  of  this  item  by  the  Mayoral  Committee  on  2 July  2008,  the 
following  important  points  were  raised: 

• Expressed  concern  over  the  MMC’s  not  adhering  to  deadline  for  submission 
of  their  comments  on  the  Corporate  SDBIP 

• The  attached  SDBIP  would  be  publicised  as  required  in  terms  of  the  relevant 
legislation 

• The  legislation  prescribed  that  within  14  days  of  signing  off  and  publicising 
SDBIP,  performance  agreements  of  senior  officials  reporting  directly  to  the 
City  Manager  (Section  57  Officials)  should  also  be  publicised 

• Explanation  was  given  that  a circular  was  distributed  indicating  the  following 
time-frames  in  finalising  and  signing  off  the  abovementioned  performance 
agreements 

o On  13  July  2008,  the  final  sign  off  (by  the  CM  and  relevant  MMC’s)  of 
performance  agreements  will  be  submitted  to  Governance  and 
Secretariat  Services  for  inclusion  in  the  agenda  of  the  Mayoral 
Committee  of  23  July  2008. 

o Draft  performance  agreements  will  be  ready  for  quality  assurance  by 
10  July  2008. 

o Departmental  SDBIP  will  be  compiled  for  purposes  of  performance 
management  and  the  SEH:  Strategy  and  Operations  will  assist 
Departments  in  this  regard. 

• MMCs  were  requested  to  thoroughly  check  the  performance  agreements  of 
the  abovementioned  senior  managers  before  signing  off  and  should  ensure 
that  the  performance  agreement  are  able  to  push  the  CoT’s  performance’s 
efficiency  and  effectiveness  as  well  as  accountability  at  a higher  level. 

In  the  light  of  the  above,  it  was  resolved  as  set  out  below: 


RESOLVED: 


1.  The  SDBIP  for  the  2008/09  financial  year  be  approved  by  the  Executive  Mayor  as 
provided  for  in  legislation. 


2. 


That  cognisance  be  taken  of  the  SDBIP  for  the  2008/09  financial  year. 


3.  That  the  City  Manager  be  mandated  to  initiate  the  process  for  the  development  of 
scorecards  for  the  Heads  of  Departments,  aligned  to  the  SDBIP  - to  be  finalised  by 
10  July  2008. 
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CITY  OF  TSHWANE  SDBIP  FOR  2008- 

2009 

ANNEXURE  A:  QUARTERLY  PROJECTIONS 
OF  SERVICE  DELIVERY  TARGETS  AND 
PERFORMANCE  INDICATORS  FOR  EACH 
VOTE  (MUNICIPAL  SCORECARD) 


CITY  SCORECARD  2008:  MUNICIPAL  LEVEL 


11 


^ Formalizing  townships  (Housing  Dept)  = township  that  was  pegged  and  ready  for  the  installation  of  services  - thus  a township  where  stands  can  be  identified. 
- As  per  HCPEM  departmental  detail  report  for  the  4'^’  quarter  2006/7 

3 Proclaimed  township  = Township  proclaimed  in  the  Provincial  Gazette  after  is  was  approved  by  Council 
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7 405m 
(W&S  Qtr3 
SDBIP) 

19  085m 
(W&S  Qtr3 
SDBIP) 

12  000 
projected 

9098  until  April 

08 

735  Ml/d 
(W&S  Qtr3 
SDBIP) 

99  Ml/d 

(W&S  Qtr3 
SDBIP) 

5-year  target 

2007/08;  17860 
2008/09:  9970 
2009/10:1550 
2010/11:700 
2011/12;  1600 
2012/13:0 

2007/08: 16500 
2008/09:  52900 
2009/10: 34200 
2010/11:7500 
2011/12:  9780 
2012/13:11000 

Maintain  or 

improve 

baseline 

Annual  Target  = 
3204 

735  Ml/d 

99  Ml/d 

Departmental 

Key 

Performance 

Indicator 

(DKPI) 

1.2. 1.5  Length 

of  bulk  water 

pipelines 

installed  (m)  to 

support 

growing 

demand 

1.2.1. 6 Length 
of  internal 
water  network 
pipelines 
installed  (m) 

1. 2.2.1 

Number  of 
stands 

provided  with 
water 

connections 

1. 2.3.1 

Ml  of  water 
purchased  from 
external 
providers 

1. 2.3.2  Ml  of 
water  from  own 
sources: 

(Rietviei, 
boreholes  & 
fountains 

Departmental 

Key 

Performance 

Areas 

(DKPA's) 



1.2.2  Provide 
basic  or  higher 
levels  of  water 
infrastructure  to 
formalize 
informal 
settlements 
(Housing 
Department) 

1.2.3  Provide  a 

continuous 

sustainable 

water  supply  to 

meet  the 

growing 

demand 

(Water  & 

Sanitation 

Department) 

< 

Cl. 

0jn]onjiSBJ]U|  puB  seoj/ues  j0ie/\/\  XjiiBnb  0p!AOJci  Z’  i 

Cumulative  figures  (4570  + 2500  = 7070)  and  (7070  + 1900  = 8970)  respectively. 
Cumulative  figures. 


Cumulative  figures. 
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2010/11 

5150 

95  720 

16  058 

2000 

86  000 

2009/10 

CM 

CM 

209  000 

7 709 

4500 

159  400 

CO 

CD 

a 

4 935 
(23  948) 

46  303 
(281  703) 

1 202 
(7  239) 

o 

o 

o 

24  800 
(136  800) 

CO 

a 

6 943 
(19  013) 

49  600 
(235  400) 

1 362 
(6  037) 

0 

(500) 

22  800 
(112  000) 

c=> 

Ol 

CM 

a 

5 210 
(12  070) 

67  900 
(185  800) 

2 212 
(4  675) 

0 ' 
(500) 

44  200 
(89  200) 

a 

6 860 

117  900 

2 463 

o 

o 

LO 

45  000 

Baseline 

2007/8 

4 441m 
(W&S  Qtr3 
SDBIP) 

198516 
(W&S  Qtr3 
SDBIP) 

588 

(W&S  Qtr3 
SDBIP) 

Om 

(W&S  Qtr3 
SDBIP) 

Om 

(W&S  Qtr3 
SDBIP) 

5-year  target 

2007/08;  25593 
2008/09:  23948 
2009/10:  2442 
2010/11:5150 
2011/12;  42000 
2012/13:  2000 

2007/08:338502 

2008/09: 

281703 

2009/10; 

209000 

2010/11:95720 

2011/12: 

115980 

2012/13: 

330000 

38  760 
(2010/11) 

2007/08: 1507 
2008/09:  500 
2009/10: 4500 
2010/11:2000 
2011/12:0 
2012/13:  0 

2007/08:  0 
2008/09: 

136800 

Departmental 

Key 

Performance 

Indicator 

(DKP!) 

1. 2.4,5 
m Bulk  water 
pipelines 
upgraded 
(capital) 

1. 2.4.6 
m Internal 
water  network 
pipelines 
upgraded 
(capital) 

1.3.1.1  Nr  of 

household 

stands 

provided  with 
sanitation 
connection  per 
year  by  the 
department  in 
order  to 
eradicate  the 
backlog 

1.3.1.2 

Length  of  bulk 
sewer  pipelines 
installed  (m)  to 
support 
growing 
demand  (new) 

1.3.1.3 

Length  of 

Internal  sewer 

Departmental 

Key 

Performance 

Areas 

(DKPA's) 

1.3,1  Provide 
basic  or  higher 
levels  of 
sanitation 
infrastructure  in 
proclaimed 
areas  (Water  & 
Sanitation 
Department) 

KPA 

1.3  Provide 
quality 
Sanitation 
services  and 
infrastructure 

ajnpnjjsBJjU!  pue  seoiAjes 
uojppBg  Xj!|Bnb  epiAOJd  [ 

Depended  on  confirmation  of  funding  from  Province. 
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Cumulative  figures. 


departmental  5-year  target  Baseline  2008/8 
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2010/11 

LO 

CO 

20%  of  12 
million 

12  000 

(depended  on 
confirmation  of 
funding/subsidy 
from  Province 

CD 

CNi 

CD 

CO 

LO 

LO 

2009/10 

lO 

CO 

20  % of  12 
million  t 

12  000 

(depended  on 
confirmation  of 
funding/subsidy 
from  Province) 

CD 

CM 

O 

CD 

LO 

UD 

2Q08/9 

a 

LO 

r-- 

oci 

25%  of 

2.4  million  ton 

o 

LO 

CO 

CD 

"M- 

<D4 

cn 

eo 

a 

LO 

<» 

25%  of 

2.4  million  ton 

o 

lO 

CO 

CD 

'M- 

CsJ 

o 

LO 

CO 

CNS 

a 

LO 

o6 

25%  of 

2.4  million  ton 

o 

o 

CO 

CD 

CD 

LO 

CO 

a 

LO 

CO 

25%  of 

2.4  million  ton 

138 

(dependant  on 
the  sub  division 
approval  from 
City  Planning) 

CD 

o 

CD 

CO 

Baseline 

2007/8 

LO 

CO 

20%  of 

12  million  t 

6 000  projected 

4723  until  April 

08 

CD 

CO 

CO 

5000 

Projected 

S-year  target 

A minimum  of 
35%  per  annum 

100%  = 

12  million  t 

CD 

CD  CD 

CSJ 

^ CN 

Maintain  or 
Increase  the 
baseline 

Departmental 

Key 

Performance 

Indicator 

(DKPI) 

proclaimed 
areas)  provided 
with  communal 
skips 

1. 4.3.1  Waste 
removal 

services  repairs 
and 

maintenance  to 
TOI  (total 
operating 
income  for 
waste  removal) 

1. 4.3.2 

Capacity  of 
landfill  /refuse 
disposal  sites 
as  a proportion 
of  projected 
tonnage 
demand  p.a. 

1.5.1.1  Nrof 
top  structures 
provided 
in  formalized 
(proclaimed) 
areas 

1.5.1. 2 Nrof 
completed 
family  units  at 
hostels 

1.5.13  Nr  of 
houses 
registered  to 

Departmental 

Key 

Performance 

Areas 

(DKPA’s) 

1 .4.3  Maintain 
waste  removal 
infrastructure 
(including 
waste  dumps) 

1.5.1  Provide 
households 
with  access  to 
basic  or  better 

housmgi3  jp 

formalised 

areas 

(proclaimed 

areas) 

KPA 

seojAjas  IBA0LU9J  ajsBM  V 1 

seojAjas  buisnoH  9’  f 

<ii 

CD 

■> 

2 

CL 

C3 

O) 

'(/) 

3 

O 


6 

CO 


CM 


adequacy. 

Dependent  on  confirmation  of  funding  from  Province. 
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It  should  be  noted  that  the  Deeds’  Office  only  supply  title  deeds  6-8  months  after  registration.  Hence  the  preferred  measure  is  registered  and  not  transferred. 

Depended  on  Legal  Services  timeous  approval  of  Power  of  Attorney.  Without  this  approval  all  services  (building  of  houses,  provision  of:  water,  sewer,  electricity, 
etc)  will  be  affected/delayed. 
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This  indicator  was  changed  after  department  was  requested  for  information  - it  makes  more  sense  to  monitor  upgrade  of  roads  ‘s  asset  life  than  operational  maintenance 
14%  of  an  estimated  2357  km  backlog  (Service  Level  report  approved  by  Council  25  January  2007) 

To  eradicate  the  backlog  associated  with  roads  a target  of  77.2  km  need  to  be  constructed  annually  - this  excludes  natural  waterways 
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c5 

o> 

R51,368,000 

R393,803,000 

(including 

overheads, 

direct  and 

secondary 

costs) 

GO 

CD 

2009/10 

cq 

CD 

o 

o 

0 
o’ 

LO 

LO_ 

o” 

CNJ 

01 

R359, 61 0,000 

(including 

overheads, 

direct  and 

secondary 

costs) 

CNJ 

O 

2008/9 

a 

CD 

CNJ 

O 

8 

CNJ 

h- 

o'* 

CNJ 

Dl 

R317,258,000 
(including 
overheads,  direct 
and  secondary 
costs) 

Increase  by  2.5% 

CD 

CNJ 

CD 

a 

o 

cvi 

o 

o 

o 

CN 

a> 

CNJ 

CNJ- 

£ 

R238,761.000 

(including 

overheads, 

direct  and 

secondary 

costs) 

Increase  by 

2.5% 

CO 

CD 

Csi 

a 

R8, 442, 000 

RR1 63,535,000 

(including 

overheads, 

direct  and 

secondary 

costs) 

Increase 

by2.5% 

Ni- 

co 

CD 

<j 

CD 

R6, 242, 000 

R71 .955,000 

(including 

overheads, 

direct  and 

secondary 

costs) 

Increase 

by2.5% 

CO 

CD 

Baseline 

2007/8 

19.7  Km 

Revised 

2007/08  Capital 
Budget  for 

Roads  and 
Stormwater  and 
related 

infrastructure  = 
R64,530,350 

Total  2007/08 
Operational 
budget  for 
Primary  Costs 
and  overheads 
(excluding 
secondary 
costs)  for 

R&SW  = 

R1 98,766,232 

CVJ 

Cvj 

C30 

cq 

CD 

5-year  target 

Provide  28km  of 
new  Stormwater 
drainage 
systems 

Not  available  for 
R&SW 

Not  available  for 
R&SW 

Increasing  nr  of 
passengers  per 
trip  by 
expanding 
services  to 
other  areas  and 
rescheduling  of 
routes. 

Improve  the 
ratio  by  10%  p.a 

Depailinentai 

Key 

Performance 

Indicator 

(DKPI) 

1. 7.5.1  1 Km  of 
stormwater 
drainage  to 
provide  for  the 
growth  in 
demand 

1. 7.6.1  %of 
capex  spent  on 
infrastructure 
upgrade  (i.e.  to 
extend  the  life 
of  an  asset) 

1. 7.6.2  %of 
opex  spent  on 
repairs  and 
maintenance 

1.8.1. 1 Nr  of 
passengers  per 
trip  (total  nr  of 
passengers  per 
period  / total  nr 
of  bus  trips 
made  per 
period) 

18.1.2  Total 
cost  per  trip  per 
passenger; 
total  revenue 
per  trip  per 
passenger 

Departmental 

Key 

Performance 

Areas 

(DKPA's) 

1.7.5  Provide 
stormwater 
drainage 
systems  to 
manage  growth 

1.7.6  Roads 
and  Storm- 
water 

maintenance 

1.8.1  Provide  a 
public  bus 
service 

saojAjes 

puB  S0|)!iiOB|  jJodsuBJi  ojiqnd  epiAOj^  9*t 

Departmental  Departmental  5-year  target 


strategic  Objective 2.  Accelerate  higher  and  shared  economic  growth  and  deveiopment 

Key  Performance  Areas  2. 1 Facilitate  higher  economic  growth 

2.2  Facilitate  shared  economic  growth 
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Nr  of  agricultural  cooperatives  developed  and  supported 
Cumulative  Figures. 
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The  information  on  this  is  given  per  SSA  figures  LFS  projections.  The  CoT  currently  gives  assistance  in  the  form  of  social  packages  to  citizens  who  earn  less  than  R1 700-00  per 
month. 
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32  Kindly  note  that  this  figure  wiil  be  updated  during  the  2008/9  financiai  year  once  the  newest  Stats  SA  survey  data  is  reieased.  This  wili  impact  on  the  % provided. 

33  These  are  cumulative  figures/targets  which  include  as  increase  of;  20  for  quarter  1 , 40  quarter  2,  60  quarter  3,  and  80  quarter  4.  Inciuding  80  for  2009/201 0,  and  1 00  for  201 0/201 1 respectively. 

34  Educare  is  defined  as  the  10  CoT's  owned  creches  and  the  80  creches  that  are  supported  by  CoT  (Estimated  figures  stats  SA  2006  203179  household  earn  less  than  R3000). 

New  indicator.  1092  children  in  CoT  ECD  centres,  6232  in  NGO  ECD  centres  In  totai  7324  chiidren 
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of  clinic  users  p.a. 
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To  be  established 

Departmental  KPI 

annum) 

3.1. 2.2  Nr  of 
beneficiaries  of 
Programmes  for 
women 

3.1.2.3Nrof 
beneficiaries  of 
programmes  for  the 
aged 

3.1.2.4Nrof 
beneficiaries  of 
programmes  for  the 
youth 

3.1.2.5Nrof 
beneficiaries  of 
programmes  for  the 
disabled 

3.1.3.1  Nr  of 
homestead  and 
community  food 
gardens  supported  by 
CoT 

3.2.1.1 

Nr  of  clinic  users  per 
period 

3.2. 1.2  %ofEDL 
medicine  made 
available  to  PHC  clinic 
at  all  time 

3.2.2.1  % 
implementation  of 
identified 

Environmental  Health 
functions  prescribed  by 
the  National  Health  Act 
for  municipal  health 
services 

3.2.3. 1 % of  CoT 
departments  with 
council  approved  AIDS 

Departmental 

KPA 

3.1.3  Facilitate 
food  security 
projects 

3.2.1  Provide 

Primary  Health 
care  services 

3.2.2  Provide 
Environmental 

Health  functions 

3.2.3  Implement 
the  Tshwane  AIDS 
Strategy  2007- 

KPA 
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Facilities  where  people  pay. 

See  list  of  departments;  AEM  refers  to:  Agriculture  and  Environmental  Management. 
Facilities  where  people  pay. 


36 


CM 


O 

0) 

g s> 

§ ^ 

CM  ^ 


C CD  (D 

'B  ^ 

C CD  CD 

ro 


o 

c CD  CD 

'B  ^ = 

C P CD 

^ .E  -Q 


cn 


CD  CD 
cn  c 
ro  1= 
CD  CD 

§ o 
IS  .E  ^ 


CD  CD 

CD  1= 
CD  CD 

^ CD 

.E  j:^ 


CD  CD 


^ CD 

.E  J3 


CD 


CD  CD 

58  E 

CD  1= 
CD  CD 

§ O Jg 
^ -E  ^ 


C CD  CD 

i5 

C CD  CD 

^ O JS 
^ .E  ^ 


CD  CD 
CO  c 
CD  = 
O CD 

^ CD 

.E  J=i 


0 

C CD  CD 

B CD  = 
C CD  O 

1 i ^ 

^ .E 


CD  CD 
CO 


CD  = 
C CD  CD 

f O Jg 
S .E  ^ 


O CD 

58 

CD  := 
O CD 

^ CD 

.E  ^ 


CD  CD 

58  ^ 

CD  = 
O O 
CO 

^ CD 

,E  ^ 


-O 
CD  CD 
E 03 


CD  ^ 

O Q 


CM 


cp 


CD  CD 
CO 


CD  1= 
CD  CD 

^ .E  XI 


03  O 

58  *= 

CD  1= 
03  03 

.E  xa 


<P 


03  03 

58  ^ 

CD  1= 
CD  03 

^ CD 

-E  X3 


O CD 

.E  X3 


o 

C 03  03 

'CD  5S  ^ 

-iii  CD  = 
03 
CO 


CD 


E CD 
XI 


C 03  03 

B m -E 

C 03  03 

^ y CD 

S .E  XJ 


O 

tn 

CO 

OQ 


.9 

"O 

2.S 
S 8 

c^  CD 


CD  CD 

S B 


CD 

X3  TO 

O "co 

I—  O 


03  J3 
-Q  CD 


CO 
C "O 

-g  ^ ^ 

O 'S  Z ^ ^ 

^ n «-  S 

C ^ Ji-  03 

CO  "co  = to  CD  CD 


CJ3  03  03 


O 

B 

CO 


CO 

o 

=^ 

tn 


■O  o 

o ■>  x: 

^ 1=^ 
^ o E 
o p O 
CO  ^ E 

CD  ^ CD 

B O cz 


^ 0^  IC3 

8?  ■§  i i I 

p g E "3 

^ o 


C O 

-E  o 


-o  CD 
CD  £ 

= i 

ro  'I  -S 

CD  "O  CD 
o "O  ^ 
-E  CD 
& CO  CL 
CO 

o 2 Q 


03  O 
CO  D 
CD  P 

E I 

o o 

^ o 


Q. 

75 

:;C;:' 

0> 

CO"'- 

CL 
<1> 
Q . 


r'.it 


CO  .9 
c -C  CD 

s-e- 

03  2 g, 
CL  Q.  ^ 

‘5^0 

>-  58  > 

2 ’03 

"O  CJ> 
^ 03  03 

• -E  ^ 
Id  o 

. CZ  M— 

if=  o 


CM 


CD  Q 
g,0) 

E O 

S i 

^ 03  

Ill, 

E i ^ 

p c JD 


E I E 

S O 03 

-o  5E 

E 03  E 

£ ^ E 
O ^ g 
O CZ  o 


CD 

03 

CD 

, CO  3 
-o  ^ 03 
E .E  CJ 

> CD  03 

> 03  CL-p 

E CD  TO 

»-  CD  W ^ 
z 03  CD  _ 
• S -p  CD 

E ^ 
CM  E ^ 
o ~ 

^ O E 


Q. 

-s  e 

35  ?> 


03  -rn 

S s 

E S 

• o 8 


o _CD 

TZ>  "cD 
p Q 
^ CO 

.S8  ■§ 


u 

CO,  ^ 

: cum 


O 03 

{g  E 

*03  CD 
n cj> 
^ CD 


E 03 

^ iE  -c 

p o 

CM  g CL 

^ E Q- 

^ O ZJ 
O CO 


E t=  9^ 

E ~ to  Q 

o tD  g 

O Q-  CO  CD 
CO  ;a  .2  ^ 

CL  jy;  S- 


LU0JsXs  99U!UJUJ00  PJBM  0^1  Ul  UOIlBdpi^lBCl  ApniUlXlOO  0A!P0J^0  GSlliilldO  l't7 


CD 

CM 


37 


Osl 


0O|0O| 

\D 

o o o 
o o o 

(N  (N  Ol 


38 


oi 


^ o 


CO 


<N 


CNJ 

LO 

CNJ 

05 

CO 

CO 

CO 

CD 

CO 

LJ  5 
O „ o 


cn 


LO  OO  C]0  o 

^ CO  CO  CO 


w o ^ 

S S 5 


o 

LO  OO  O 
h-  CO  GO  CO 


£ crt  O ^ 

iJ  > =10  5 


J2 

3 

_ „ - o 
uo  CO  <5  ^ 
h-  '«d-  CO  CO  CO 


to  o 
‘5  s ro 


S?  C 5?  o 
LO  CO  ro 

h-  ’'d-  CO  CO  oo 


Csl 


o 

CO  5 


lO  CO  CO  o 
h-  CO  CO  CO 


:£  to  O £ 

~ 5=  -4=  ~ to 

^5gio5- 

_r-  «sp  o 

CO  r=- 

:>  Lo  CO  TO  o 
^ h«-  CO  CO  CO 


0> 


TO  § m 

CO 

S?  3 «2 

^ = rv 

CO  jz  O 


CO 

t 

q. 

CD 

''P 

Q 

CO 

CNI 

CO 

CD 

CD 

a 

a> 

p 

c5 


ra 

o 

=^ 

m 


“O 

iG  8 

c 3 

O "S 
Q-  e 
/1\  • 


<u  ti- 
ro 


CD 

^-p 


o -a 

o CD  TO 
LO  CO  CO 


o 

TO  to  ^ 
O -a  ^ 
o 2 TO  S- 

S 2 to| 

£ i2.e 

fe  E q;  a 


o § CO 
cn  "o 

<D  TO  3 o 

Or-'” 

3 E 


TO 

CO  O 


ai 


TO. 


< 'e 


a> 


C=  LU  i-  'TT 
5 ‘E  Z TO 
C E Q.  a> 


3 CD 
TO  JS 
^ -Q 


a> 

E 

'C 

CD 

Q. 

a> 

o 


CO 

CD 

■o  o 

.£  3 

CO  o 
Q. 

3 CO 

o ^ 

o c 

"co 

CD 


o -rs 


E 

S TO 

O CD 


cr:E 

E 5 


OJ  to 
.E  TO 
o 

TO  it 

> o 


o >, 

. Q 

2:  -o 

g 

CD 

CNJ  O 
^ TO 


t= 

3 k= 

o o 

'o  'c 
*_  o 
2:  J= 

T-  <D 

CJ-I 

to 


05 

_o 

■g 

CD 

o. 

o 

02  8 
TO  !=: 

O CD 
-3  o 


"o  CD  52  TO 
_TO  .o  TO  _0 

LU  £ o £ 

CD  3 <D 
O to  TO 
1—  ^ TO  14— 
z ^-p  O 
^ O TO  E 

CO  C In 

CNJ  q::  CO  -2 
2!  "cO  2 


o 

CO 

^-p 

o 


to 


CO 
TO 
CD  3 
CO  8 -2 
■2  ™ “ 

-gfj 

1 O S 

to  CJ  CO 


TO  TO  ^2 

m i 2 

2 ® ^ 

^ "H 

CNJ  o TO 

CO  "8 
CN  ti:  CO 
"to 


i! 

i-i 

t5  < 
TO  f 
TO  : 

q:  5 

CO  I 
CO  i 
CN  5 
< 


o 

"to 

3 

cr 

2 

TO  ^ 

S CO 
CO  2: 
CNJ  < 
'tj*  CO 


CO 

'4-» 

c . 

p < 

CO  ^ 
Q. 

03 

a 


3 >* 


to 

CD  TO 

£ E 

TO  TO 

E ^ 

2 TO 
CO. I 

to 


00 

CNJ 


TO 

TO 

$ 

'o 

CO 

to 

>0  r-  jz 

O O O 1_ 

o o o 

C^  CS  CN  <3 

^ ^ ^ LO 


39 


40 


ai 

S ss- 

cr 

c CD 
fO  05  E 

C E S 

L.  05  ^ 


{D  ^ CC 

0=1 
O 2 => 
rK  .E  o 
C!?  LL.  CO 


<€-  CN  CO 
LfS  UO  LO  LO' 


u t 

cu  Ql  w 
t3  « 2: 

to  5^  < 


Nr  of  properties  billed  for  property  tax  per  period/total  nr  of  properties  on  the  property  evaluation  roll. 

CoT  does  not  set  targets  because  it  aims  to  reduce  debt  written-off  per  period.  This  KPI  is  measured  as  it  comes. 


41 


2010/11 

CO 

CT) 

1200 

90% 

<200 

100% 

Waiting  for 

EE  targets  to 
be  approved 
by  MC 

All  legislated 
reports 

Zero 

Zero 

o 

o> 

o 

o 

CM 

OO 

CT) 

1200 

90% 

<200 

100% 

Waiting  for 

EE  targets  to 
be  approved 
by  MC 

All  legislated 
reports 

o 

o 

rsi 

o 

INI 

52 

GO 

Q4 

CO 

05 

1200 

CD 

CD 

<200 

100% 

Waiting  for 

EE  targets  to 
be  approved 
byMC 

All  legislated 
reports 

n/a 

n/a 

Council 
Approval  by 
end  May 

2009. 

Q3 

CO 

CD 

900 

90% 

<150 

100% 

Waiting  for 

EE  targets  to 
be  approved 
by  MC 

' 

All  legislated 
reports 

n/a 

n/a 

o 

o 

CM 

CM 

O 

98% 

600 

90% 

<100 

100% 

Waiting  for 

EE  targets  to 
be  approved 
by  MC 

All  legislated 
reports 

zero 

zero 

5 

OO 

a> 

300 

90% 

<50 

100% 

Waiting  for 

EE  targets  to 
be  approved 
by  MC 

All  legislated 
reports 

n/a 

n/a 

IDP  process 
plan 

approved  by 
Council. 

Baseline 

98.3% 

1155  up  to 

March  08 

0% 

123  up  to  end 
March  2008 

55% 

(FY2007/2008 
Quarter  2 
measure) 

299  out  of  539 
(55.5%)  from 
designated 
groups  in  top 
management 
and  senior 
management 

All  legislated 
reports,  e.g. 
annual  report 

CO 

IDP  has  been 
approved  by 
Council  in  May 
each  year  since 
2006. 

5-year  target 

98% 

1200  annually 

90% 

<200  annually 

- 

100% 

AH  legislated 
reports 

Zero 

Zero 

Departmental  KPI 

5.1. 5.1  Annual 
debtors  collection 
rate  (%  of  bills  due 
actually  paid) 

5.2.1. 1 Nr  of 
employees  trained 

5.2.2.1  %of 
employee  grievances 
finalised 

5.2.3.1  NroflOD’s 
(Injuries  on  duty) 

5.2.3.2 

% of  departments 
complying  to  at  least 
90%  implementation 
of  phase  1 of  the  Act 
on  Occupational 

Health  and  Safety 

5.3.1.1  Nr  of 
Employment  equity 
target  groups 
employed  per 
occupational 
category  (as  reported 
to  the  Department  of 
Labour)  (E.g. 
Legislators;  Clerks, 
etc.) 

5.4.1.1  Nr  of 
performance  reports 
submitted  within 
legislated  timeframes 
for  approval 

5.4.2.1  Audit 
qualifications  to 
annual  report 

5.4.2.2  Nr  of  audit 
emphases 

5.4.3.1  IDP  is 
annually  reviewed  by 
May  of  the  yr  prior  to 
a financial  year 

Departmental 

KPA 

5.1.5  Revenue 
management 

5.2.1  Employee 
development 

5.2.2  Labour 
relations 

5.2.3 

Occupational 
Health  and 

Safety 

5.3.1  Ensure 
employment 
equity  in  the 
workplace 

5.4.1 

Performance 

management 

5.4.2  Audit 

5.4.3  Planning 

2 

5.2  Sound  HR 
management 

5.3  Institutional 
transformation 

5.4  Good 
governance 
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2010/11 

100% 

CM 

2009/10 

100% 

Cs4 

2008/9 

Q4  J 

m 

100% 

As  per 

individual 

departmental 

target  ( 

departments 

have 

different 

targets 

based  on 

claim  history 

Q3  1 

m 

100% 

As  per 

individual 

departmental 

target  ( 

departments 

have 

different 

targets 

based  on 

claim  history 

Q2 

m 

100% 

As  per 

individual 

departmental 

target  ( 

departments 

have 

different 

targets 

based  on 

claim  history 

a 

UO 

100% 

As  per 

individual 

departmental 

target  ( 

departments 

have 

different 

targets 

based  on 

claim 

history) 

Baseline 

are  approved 
without 
amendments 
(approval  of 
minutes  only 
takes  place  at 
the  next 
meeting) 

1 

(emphasis 
should  be  more 
on  maintaining 
existing 
relations) 

LO 

95% 

2% 



5-year  target 

100% 

compliant 

Reduce 
controllable 
insurance 
claims  by  2% 
per  annum 

Departmental  KPI 

54.6.3  Nr  of  strategic 
relations  initiated 
(intergovernmental 
and  international 
relationships)  (i.e.  nr 
ofMOU's) 

54.7.1  Nr  of 
judgements  against 
CoT 

54.7.2  Nr  of 
requirements  of  the 
municipal  property 
rates  act  as  a 
proportion  of  all 
requirements, 
complied  with 

5.4.7.3  Timeframe  for 
update  and 
annotation  of  the 
municipal  code  (i.e. 
average  timeframe 
from  approval  of  a 
by-law  to  inclusion  in 
the  code) 

54.8.1  % decrease 
in  insurance  claims 
due  to  controllable 
events  departments 

Departmental 

KPA 

5.4.7  Legal 
services 

54.8  Risk 
management 

KPA 

— 
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2010/11 

75% 

Reduce  the 
cost  of 
insurance  by 
0.005%  per 
annum 

85% 
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ANNEXURE  B:  MONTHLY  EXPENDITURE 

OF  OPERATIONAL 
BUDGET  AND  REVENUE 

(Operating  Revenue  by  Source 
and  Expenditure  by  Vote) 


Includes: 

B1 : Operating  Revenue  and  Expenditure  by  Vote 

B2:  2008-09  Cash-Flow  Projections  - Revenue  by 

Source  and  Expenditure  by  Type 

B3-  B17:  2008-09  Cash-Flow  Projections  by 
DepartmentA/ote 


2008-09  MTREF  48 

OPERATING  REVENUE  BY  SOURCE  AND  EXPENDITURE  BY  TYPE 


axy  OF  TSHW/INE  - BUbi&eTEt)  P/^RENT  ENTiry  STATEMENT  OF  FiNANaAt  PERFORMANCE 


' Description  . ' , 

Preceding  Veor 
2006/07 

Current  Year  2007/08  ■ 

' 2p08/09  Medium  Term,  Revenue  and  Expenditure 
Framework 

(Audited  Actual 

Approved  Budget 

Adjusted  Budg^ 

Full  Year 
Forecast 

Budget  Year 
2008/09 

Budget  Year 

j|||||o|||||| 

Budget  Year 

' Viz  2010/11 

Oocratina  Revenue  by  Source 

R'OOO 

R'OOO 

R'OOO 

R'OOO 

R'OOO 

R'OOO 

R'OOO 

Property  rates 

(1,719,224) 

(1,935,541) 

(2,007,541) 

(2,007,541) 

(3,246,000) 

(3,473.220) 

(3,716,345) 

Property  rates  - penalties  & collection  charges 

Service  charges  - electricity  revenue 

(2,664,518) 

(2,991,198) 

(2,994,198) 

(2,994,198) 

(3,385,621) 

(3,679,411) 

(3,996,146) 

Service  charges  - water  revenue 

(1,036,701) 

(1,162,275) 

(1,198,567) 

(1,198,567) 

(1,471,069) 

(1,598.722) 

(1.736,345) 

Service  charges  - sanitation  revenue 

(249,567) 

(287,664) 

(290,164) 

(290,164) 

(313,963) 

(341,207) 

(370,580) 

Service  charges  - refuse  removal 

(250,700) 

(286,551) 

(286,551) 

(286,551) 

(328,054) 

(336,959) 

(365,966) 

Service  charges  - other 

Regional  Services  Levies  - turnover 

(20,000) 

(20,000) 

(20,000) 

Regional  Services  Levies  - remuneration 

Rental  of  facilities  and  equipment 

(70,028) 

(68,388) 

(74,496) 

(74,496) 

(68,452) 

(74,393) 

(80,797) 

Interest  earned  - external  investments 

(134,187) 

(113,303) 

(113,303) 

(113,303) 

(120,441) 

(128,269) 

(136,608) 

Interest  earned  - outstanding  debtors 

(142,516) 

(160,433) 

(160,433) 

(160,433) 

(173,624) 

(188,691) 

(204,933) 

Dividends  received 

Fines 

(38,390) 

(57,434) 

(49,434) 

(49,434) 

(53,891) 

(58,568) 

(63,610) 

Licences  and  permits 

(21,817) 

(23,050) 

(23,050) 

(23,050) 

(24,931) 

(27,093) 

(29,427) 

Income  for  agency  services 

Government  Grants  and  subsidies  - Operating 

(1,248,260) 

(1,498,338) 

(1,647,618) 

(1,647,618) 

(1,725,378) 

(1,848,082) 

(2,045,236) 

Government  Grants  and  subsidies  - Capital 

(317,834) 

(798,900) 

(554,240) 

(554,240) 

(961,481) 

(1,024,946) 

(1,258,309) 

Other  income 

(524,232) 

(608,333) 

(619,483) 

(619,483) 

(656,770) 

(692,017) 

(736,997) 

Public  contributions,  donated  <i  contributed  PPE 

(165,567) 

(155,000) 

(155,000) 

(155,000) 

(138,000) 

(139,656) 

(141,192) 

Gains  on  disposal  of  PPE 

(20,915) 

(40,352) 

(40,352) 

(40,352) 

(41,302) 

(43,985) 

(46,843) 

Total  Revenue  By  Source 

(8,604,455) 

(10.206,759) 

(10.234,429) 

(10,234,429) 

(12,708,977) 

(13,655,221) 

(14,929.335) 

Operatinq  Expenditure  bv  Type 

Employee  related  costs 

2,111,057 

2,255,502 

2,248,392 

2,248,392 

2,725,169 

2,813,231 

2,970,352 

Total  Remuneration 

2Aia,004 

2.736.837 

2J29,727 

2,729.727 

3.234,656 

3,353.287 

3.542.812 

Minus;  Distribution  A ccoun  ts  Remunera  tion 

- (300,947) 

. (481.335) 

' (481,335) 

■■■  : (481:335) 

^ (509,487) 

(540,056) 

(572.460) 

Remuneration  of  Councillors 

45,946 

47,182 

48,184 

48,184 

76,722 

81,262 

86,070 

Bad  debts 

193,489 

129,021 

129,021 

129,021 

131,774 

138,472 

145,396 

Collection  costs 

49,538 

53,179 

53,179 

53,179 

70,281 

74,568 

79,047 

Depreciation 

558,584 

728,388 

728,388 

728,388 

832,526 

953,087 

1,069,673 

Repairs  and  maintenance 

1,325,086 

1,096,958 

1,111,117 

1,111,117 

1,413,138 

1,511,763 

1,622,778 

Primary  Cost 

1727, §52- 

719.384 

^ . 73^5.218 

735,218 

925.937 

/ 995.329 

1,075,359 

Secondary  Cost 

V"'  597,734 

B77;574 

3yj99 

375,899 

487.202 

^ ' 516,434 

. ; 547.420 

Interest  paid 

314,136 

382,139 

382,139 

382,139 

354,567 

440,948 

483,012 

Bulk  purchases 

2,130,979 

2,232,956 

2,232,956 

2,232,956 

2,563,032 

2,816,197 

3,094,444 

Contracted  services 

Grants  and  subsidies  paid 

8,392 

12,185 

12,185 

12,185 

12,953 

14,269 

15,136 

General  expenses 

2,004,000 

2,118,792 

2,388,884 

2,388,884 

3,319,224 

3,602,111 

3,809,737 

Primary  Cost 

1,903.974 

2.024.768 

m(§m00372 

-'3,215,092 

3,491,731 

3.692.734 

Secondary  Cost 

.100.026 

94.024 

101.512 

104,132 

110,380 

117,003 

Operating  Expenditure  by  Vote 

8,741,209 

9,056,301 

9,334,443 

9,334,443 

11,499,385 

12,445,907 

13,375,646 

(SURPLUS)/DEFICIT  (1) 

136,754 

(1,150,458) 

(899,986) 

(899.986) 

(1,209,592) 

(1,209,313) 

(1,553,689)1 
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= . CITY  OF  T5HWAME  < BUDGETED  PARENT  ENTITY  STATEMENT  OF  FiNANClAt  PERFORMANCE  {BY  DEPARTMENT/STRATEGiC  UNIT) 


Description  - 

Preceding  Year 
, 2006/07 

2008/09  Medium  Term  Revenue  and  Expenditure  Framework 

Audited  Actual 

Approved  Budget 

Adjusted  Budget 

Full  Year  Forecast 

Budget  Year 
2008/09 

Budget  Year  +1 
2009/10; 

Budget  Year  +2 
2010/11 

R‘000 

R’OOO 

R'OOO 

R'OOO 

R'OOO 

R'OOO 

R'OOO 

Office  of  the  Executive  Mayor  & Municipal  Mgr 

(1,347) 

(596) 

(61,820) 

(61,820) 

(70,571) 

(57,586) 

(23,152) 

General  Assessment 

(3,229,275) 

(3,600.954) 

(3,725,954) 

(3,725,954) 

(5,021,575) 

(5,472,215) 

(5,967,078) 

Financial  Services 

(70,333) 

(62,843) 

(63,931) 

(63,931) 

(53,528) 

(56,959) 

(60,862) 

Corporate  & Shared  Services 

(43,100) 

(55,825) 

(52,813) 

(52,813) 

(57,161) 

(61,494) 

(66,141) 

Community  Safety 

(124,718) 

(149,871) 

(143,421) 

(143.421) 

(153,825) 

(167,004) 

Economic  Development 

(128,428) 

(148,528) 

(153,345) 

(153,345) 

(160,073) 

(164,272) 

BSB 

Health  & Social  Development 

(53,942) 

(53,091) 

(64,783) 

(64,783) 

(62,853) 

(68,231) 

(74,028) 

Sport  & Recreation 

(40,903) 

(38,638) 

(40,292) 

(40,292) 

(39,097) 

(61,421) 

(12,305) 

Housing  Services 

(152,621) 

(475,625) 

(258,475) 

(258,475) 

(252,622) 

(260,116) 

(257,792) 

Agriculture  & Environmental  Management 

(303.467) 

(369,783) 

(369,961) 

(369,961) 

(408,754) 

(422,816) 

(455,318) 

Public  Works 

(4,389,212) 

(5,187,921) 

(5,236,422) 

(5,236,422) 

(6,356,833) 

(6,780,971) 

(7,564,051) 

City  Planning  & Regional  Services 

(67,110) 

(63,083) 

(63,213) 

(63,213) 

(72,085) 

(82,136) 

(92,257) 

Total  Operating  Revenue 

(8,604,455) 

(10,206,759) 

(10,234,429) 

(10,234,429) 

(12,708,977) 

(13,655,221) 

(14,929,335) 

Ooeratina  Expenditure  Bv  Vote 

Office  of  the  Executive  Mayor  & Municipal  Mgr 

416,565 

459,513 

516,291 

516,291 

716,728 

739,745 

746,263 

General  Assessment 

556,526 

295,402 

279,644 

279,644 

868,733 

928,228 

991,846 

Financial  Services 

353,358 

465,526 

485,678 

485,678 

518,558 

557,280 

590,025 

Corporate  & Shared  Services 

548,332 

552,038 

553,686 

553,686 

651,254 

758,132 

814,417 

Community  Safety 

579,889 

739,731 

731,999 

731,999 

858,254 

852,128 

891,483 

Economic  Development 

256,443 

244,544 

260,333 

260,333 

350,998 

373,256 

394.046 

Health  & Social  Development 

209,243 

237.087 

257,283 

257,283 

286,302 

301,347 

327,920 

Sport  & Recreation 

146,986 

184.432 

187,229 

187,229 

232,365 

242,034 

245,793 

Housing  Services 

288,589 

316,547 

324,469 

324,469 

377,524 

393,280 

421,719 

Agriculture  & Environmental  Management 

720,285 

700,552 

706,650 

706,650 

763,577 

820,209 

872,288 

Public  Works 

4,556,988 

4,738,751 

4,897,335 

4,897,335 

5,710,342 

6,305,059 

6,893,106 

City  Planning  & Regional  Services 

108,004 

122,176 

133,848 

133,848 

164,751 

175,210 

186,741 

Total  Operating  Expenditure 

9,056,301 

9,334,443 

9,334,443 

11.499,385 

12,445,907 

13,375,646 

(SURPLUS)/DEFICIT 

136,754 

(1,150,458) 

(899,986) 

(899,986) 

(1,209,592) 

(1,209,313) 

(1,553,689)1 
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ANNEXURE  B14 


2008-09  CASH  FLOW  PROJECTIONS: 
PUBLIC  WORKS  ROADS  AND  STORM  WATER 
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ANNEXURE  B15 


2008-09  CASH  FLOW  PROJECTIONS: 
PUBLIC  WORKS  WATER  AND  SANITATION 
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ANNEXUREB16 


ANNEXURE  B17 


CITY  OF  TSHWANE  SDBIP  FOR  2008- 

2009 


ANNEXURE  C:  DETAILED  CAPITAL  WORKS 
PLAN  INCLUDING  WARD  INFORMATION 
FOR  EXPENDITURE  AND  SERVICE 
DELIVERY 


Includes: 

C1:  Summarized  2008/2009  Medium-term 

Capital  Budget  including  Capital  Budget 
per  ASD  Vote  broken  down  over  3 years 

C2:  Capital  Budget  Expenditure  - Monthly 

Cash-Flow  Projections  (per  Ward) 

C3:  2008-09  Capital  Budget  (Project) 

Milestones  by  Ward 

C4:  2008-09  Capital  Budget  Quarterly 

Projections  by  Ward 


SUMMARISED  2008-09  MEDIUM  TERM  CAPITAL  BUDGET 
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2008/09  MEDIUM-TERM  CAPITAL  BUDGET  PER  FUNDING  SOURCE  & SECTION  80  COMMITTEE 

FUNDING  SOURCE  - 

Budget2008/09 

% 

Budget  2009/10 

Budget  2010/11 

% 

R 

R 

Council  Funding 

2,138,968,400 

67,65% 

1,957,217,100 

64.87% 

1,995,189,050 

60.67% 

PTIS 

501,654,000 

15.87% 

521,895,000 

17.30% 

804,180,000 

24.45% 

Provincial  Grants  and  Subsidies 

26,070,000 

0.82% 

12,801,000 

0.42% 

18,394,000 

0.56% 

Government  Housing 

84,321,988 

2.67% 

84,321,988 

2.79% 

84,321,988 

2.56% 

MIG 

288,935,000 

9.14% 

325,102,000 

10.77% 

266,413,000 

8.10% 

National  Electrification  Programme 

60,500,000 

1,91% 

80,826,000 

2.68% 

85,000,000 

2.58% 

Capital  Replacement  Reserve 

61,315,790 

1.94% 

35,150,000 

1.16% 

35,350,000 

1.07% 

TOTAL  CAPITAL  FUNDING 

3,161,765,1.78 

100.00% 

3,017,313,088 

100.00% 

3,288,848,038 

100.00% 

1 1 

ASD  STRATEGIC  UNIT 

Budget  2008/09 

iliiiiifiiEf 

Budget  2009/10 

% 

Budget  2010/11 

% 

R 

R 

R 

Agriculture  & Environmental  Management 

81,578,000 

2.58% 

85,500,000 

2.83% 

75,900,000 

2.31% 

City  Planning  & Regional  Services 

16,070,000 

0.51% 

13,301,000 

0.44% 

18,894,000 

0.57% 

Community  Safety 

63,374,294 

2.00% 

83,000,000 

2.75% 

45,400,000 

1.38% 

Corporate  and  Shared  Services 

112,633,597 

3.56% 

91,900,000 

3.05% 

82,900,000 

2.52% 

Economic  Development 

47,876,238 

1.51% 

42,307,000 

1.40% 

32,850,000 

1.00% 

Financial  Services 

18,421,884 

0.58% 

15,000,000 

0.50% 

15,000,000 

0.46% 

Health  & Social  Development 

32,959,371 

1.04% 

17,000,000 

0.56% 

75,877,000 

2.31% 

Housing  Services 

245,334,988 

7.75% 

260,234,988 

8.62% 

265,234,988 

8.06% 

Office  of  the  Executive  Mayor  & City  Manager 

528,201 

0.02% 

0 

0.00% 

0 

0.00% 

Public  Works 

2,350,635,605 

74.35% 

2,302,937,100 

76.32% 

2,638,792,050 

80.23% 

- Electricity 

442,790,065 

478,483,000 

442,020,000 

- Roads  and  Stormwater 

582,157,240 

483.872,000 

403,258,000 

- Transport 

552,446,600 

515,224,100 

832,759,050 

- Water  & Sanitation 

773,241,700 

825,358,000 

960,755,000 

Sport  & Recreation 

192,353,000 

6.08% 

106,133,000 

3.52% 

38,000,000 

1.16% 

TOTAL  CAPITAL  EXPENDITURE 

3,161,765,178 

100.00% 

3,017,313,088 

100.00% 

3,288,848,038 

100.00% 

ANNEXURE  C 
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The  S iti  Ihe  Fund  column  indicales  the  summaiy  of  a project  in  respect  of  Hs  funding  sources 
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